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(適用 範囲 ) 
条 この 仕様 書 は 、 岩手 県 が 公募 に より 実施 する 道路 除 排 雪 業 務 (以下 「 業 務 委 託 」 と いう 。) に 


1 
適用 する 。 









































(用 語 の 定義 

第 2 条 この 仕様 書 に 使用 する 用 語 の 定義 は 、 次 の 各 号 に 定め る と ころ に よる 。 

(1) 岩手 県 除雪 管理 シス テム (以下 「 シ ステ ム 」 と いう 。) 

委託 契約 を 締結 し た 者 (以下 「 受 注 者 」 と いう 。) が イン ター ネッ ト を 利用 し て 、 パ ソコ ン 
又は 携帯 電話 で 、 稼 動 除雪 機械 名 、 稼 動 時 間 、 除 雪 路 線 及 び 機 械 如 数 を 報告 し 、 除 雪 作 業 終了 
後 の 実績 時 間 の 入力 を 行う こと に より 、 報 告 書 及 び 請 求 書 の 出力 を 行 う 次 表 に 掲げ る 動作 環境 
を 備え た シス テム を いう 。 








































































































































































































項 動作 環境 
イン ター ネッ トブ ラウ ザ Internet Explorer 11 以上 
オペ レー ティ ング シス テム Windows 8.1 以上 
その 他 (必要 な ソフ ト ) Adobe Acrobat Reader、Microsoft Exce12013 以上 








(2) 貸与 機械 
受注 者 に 岩手 県 が 無償 で 貸し 付け る 除雪 機械 を い う 。 
(3) 借 上 機 械 
受注 者 が 自ら 所 有する 除雪 機械 (リー ス 機 械 を 含む 。) で 、 岩 手 県 が 借り 上げ る も の を いう 。 
(4) 統括 技術 者 
道路 除 排 雪 業務 全般 を 統括 する 者 を いう 。 
(5) 運転 員 
車道 及び 歩道 の 除雪 機械 を 運転 する 運転 手 を いう 。 
(6) 機械 運転 資格 者 基準 
共通 仕様 書 () 参考 資料 の 「 除 雪 機 械 運転 員 資格 基準 」 を いう 。 
(7) 損料 補正 
委託 契約 に お いて 、 新 雪 除 雪 に 必要 と な る 借 上 機 械 で 、 建 設 機械 損料 算定 表 の 標準 時 間 と 著 
し く 相 違 する 場合 に 、 設 計上 の 機械 損料 を 補正 する こと を いう 。 
(8) 待機 費 
第 16 条 及 び 待 機 補償 運 
払わ れる 費用 を いう 。 


(9) 道路 除雪 工 
車道 除雪 工 、 運 搬 除 雪 工 、 凍 結 防 止 工 、 歩 道 除 雪 工 、 安 全 処 理工 の 道路 上 に お ける 除雪 作業 


























































































































































































































基準 に 基づき 監督 職員 の 指示 に より 、 あ ら か じ め 待 機 し た 場合 に 支 
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唱 除 雪 、 路 面 整 正 、 圧 雪 処 理 の 除雪 作業 を いう 。 
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運搬 
人 家 連 担 部 等 で 路側 へ の 拡幅 作業 が 困難 と な り 、 又 は その お それ が ある 場合 に お いて 、 玲 積 














第 





し た 雪 を 他 の 地点 に 運搬 排 雪 する 作業 を いう 。 
(12) 凍結 防止 工 














路面 上 の 雪 の 凍結 及び 車両 の すべ り 防 止 並び に 路面 整 正 及 び 氷 盤 処 理 の た め 、 砂 又は 凍結 抑 




















制 剤 を 散布 する 作業 を いう 。 
(3) 歩道 除雪 工 





歩道 上 の 雪 を 除く 作業 を いう 。 


(14) 安全 処理 工 





雪 底 処理 及び つら ら 処 理 の 作業 を いう 。 











(15) 雪 道 巡回 工 
道路 状況 の 把握 が 必要 と 判断 され る 場合 に 行う 




















= 
(16) 冬期 対策 施設 工 
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巡回 作業 を い 2。 





置 撤 去 等 の 作業 を いう 。 




















(業務 の 実施 ) 





3 条 受注 者 は 、 別 紙 1 「 道 路 除 排 雪 業務 委託 内 容 明 細 
書 」 に 記載 され て 





スノー ポー ル 、 防 雪 
(17) 除雪 訓練 工 
除雪 オペ レー タ が 車道 で 実施 する 除雪 の 訓練 作業 を いう 。 



































\ る 業務 に つい て 、 誠 実に 実施 し な けれ ば な ら な い 。 





書 」 及 び 別 紙 2 「 道 路 際 排 害 業務 委託 数 量 明細 









































2 受注 者 は 、 発 注 者 が 提供 する シス テム を 使用 し 、 稼 働 時 に 「 稼 働 状況 入力 」 か ら 稼 動 状況 内 容 を 


3 


入力 する も の と する 。 
受注 者 は 、 発 注 者 が 提供 する シス テム を 使用 し 、 原 
力 」「 準 備 工 等 実績 入力 」 か ら 稼 動 実 績 を 入力 する も の と する 。 





































































































4 受注 者 は 、 シ ステ ム の 使用 に 際 し 、 動 作 環境 等 の 間 
る 場合 は 、 発 注 者 の 指示 に 従い 、 入 力 方 法 を 決定 する 


第 4 条 









































(出動 基準 ) 





受注 者 は 、 次 に 掲げ る 基準 等 に 基づき 、 発 注 者 
(1) 車道 除雪 工 の 出動 基準 






























































則 と し て 作業 終了 翌々 日 まで に 「 稼 働 実績 入 




















題 に に り シ ステ ム を 使用 する こと が 困難 で あ 
も の と する 。 




















の 指示 に より 出動 し 通行 確保 に 努め る 。 



























































































































































作業 種類 出動 基準 
次 の いずれ か に 該当 する 場合 と する 。 
新雪 除雪 ① 降雪 量 5cm 程 度 で 引続き 降雪 が 予想 され る 場合 
(初期 除雪 ② 降雪 量 10 cm 以上 の 場合 
③ 吹き だ まり が 生ずる お それ の ある 場合 
わだち の 発生 に より 、 通 行 に 支障 が あり 、 又 は 支障 に な る と 予想 され る 場 
下面 整 正 発 通行 に 支障 又は 支障 れる 場 
の Se 路肩 へ の 堆 雪 に より 、 通 行 に 支障 が あり 、 又 は 支障 に な る と 予想 され る 場 
拡幅 除雪 
口 
a 家屋 密集 地 な ど で 、 路 肩 へ の 堆 雪 に より 幅員 減少 、 視 距 障害 等 の 交通 障害 
運搬 排 雪 








が 発生 し 、 又 は 発生 する と 予想 され る 場合 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(2) 歩道 除雪 工 の 出動 基準 
(ラン ク A) 
降雪 量 が 5 cm 程度 で 、 そ の 後 そ れ 以 上 の 降雪 が 予想 され る 場合 又は 降雪 量 が 
内 
(ラテ シンク せこ > で) 
歩道 上 の 積雪 深 が 20 cm を 上 回 っ て お り 、 又 は その 後 そ れ 以上 の 降雪 が 予想 
され る 場合 
(3) 運搬 排 害 工 の 出動 基準 及び 作業 区 間 
ア 出動 基準 
員 内 容 
出動 基準 | 歩道 設置 市 街 地 の 家屋 密集 地 等 で 、 歩 車道 境界 に 十分 な 堆 雪 幅 が な く 歩 首 
区 間 の 外側 へ の 投 害 が 不可 能 な 地域 で 、 幅 員 減 少 や 歩行 障害 が 発生 し 、 
又は 発生 する と 予想 され 、 歩 行者 等 の 安全 が 確保 で き な い お それ が 
ある 場合 
歩道 未 設 |① 市 街 地 の 家屋 密集 地 等 で 、 路 肩 へ の 堆 雪 に より 幅員 減少 、 視 距 
置 区 間 凍害 等 の 交通 障害 が 発生 し 、 又 は 発生 する と 予想 され る 場合 
② 通園 ・ 通 学 路 で 、 路 肩 へ の 堆 雪 に より 歩行 障害 が 発生 し 、 又 は 
発生 する と 予想 され 、 歩 行者 の 安全 が 確保 で き な い お そ れ が ある 
場合 
イ 運搬 排 雪 作業 区 間 
項 内 容 
作業 区 間 | 歩道 設置 |① 市 街 地 の 家屋 密集 地 等 で 、 歩 車道 境界 に 十分 な 堆 雪 幅 が な い 区 
区 間 間 
② 歩道 の 外側 へ の 投 雪が 不可 能 な 地域 で 、 幅 員 減 少 、 歩 行 障害 等 
が 発生 し 、 又 は 発生 する と 予想 され 、 歩 行者 等 の 安全 が 確保 で き 
な い お そ れ が ある 区 間 
歩道 末 設 |① 市 街 地 の 家屋 密集 地 等 で 、 路 肩 へ の 堆 雪 で 幅員 減少 、 視 距 障害 
置 区 間 等 の 交通 障害 が 発生 し 、 又 は 発生 する と 予想 され る 区 間 
② 通園 ・ 通 学 路 で 、 路 肩 へ の 堆 雪 に より 歩行 障害 が 発生 し 、 又 は 
発生 する と 予想 され 、 歩 行者 の 安全 が 確保 で き な い お それ が ある 
区 間 
(4) 凍結 防止 工 の 散布 基準 
ア 散布 基準 
路面 凍結 に より 通行 に 支障 が あり 、 又 は 支障 に な る と 予想 され る 場合 
イ 作業 種類 
( ア ) 凍結 抑制 剤 散布 
a 路上 水分 の 凍結 防止 を 目的 に する 場合 
路上 水分 が あり 、 か つ 、 気 温 が 低下 傾向 に あり 、 3 て 2 で 程度 に な っ た 頃 に 散布 する 。 
( イ ) 凍結 融解 散布 


















































a 圧雪 を 舗装 面 に 付着 させ な いこ と を 目的 に する 場合 
圧雪 の 剥離 作業 を 容易 に する こと を 目的 に し て 、 初 期 降雪 又は 降雪 後に 散布 する 。 
b 雪 を 融解 する こと を 目的 に する 場合 
プラ リ ワ 除 雪 で 作業 で き な い 薄く 積もっ た 雪 の 処理 の た め 散 布 す る 。 
c プラ リウ 作 業 後に 残る 、 押 し 固め られ た 落雪 融解 を 目的 に する 場合 
日 陰部 分 な ど で は 融解 が 遅い の で 、 融 解 促進 の た め 散 布 す る 。 
( ウ ) 鏡面 化 防 止 散 布 
グレ ー ダ 等 の 路面 製 正 後に より 生じ る 鏡面 化 路面 に つい て 、 交 通 に 支障 を 及ぼ す 可 能 性 
が ある と 考え られ る 場合 、 路 面 整 正 作 業 直 後に 散布 する 。 
ウ 散布 対象 区 間 の 設定 
次 に 掲げ る 局部 的 に 凍結 し や すい 区 間 又 は 交通 障害 の 起こ りや すい 区 間 等 を 事前 に 散布 対 
象 区 間 と し て 設定 し 、 そ れ 以 外 の 区 間 と 区 分 し て 散布 の 効率 化 を 図る 。 
( ア ) 特に 凍結 抽 制 剤 の 散布 が 必要 な 区 間 
橋梁 
交差 点 及び 横断 歩道 付近 
c 局部 的 に 日 陰 と な る 区 間 
d 曲線 半径 が 小さ く 、 又 は 見 通し の 悪い カー ブ 区 間 
e トン ネル 、 洞 門 、 ス ノー シェ ッ ド 等 の 出入 口 付 近 
f 急 勾 配 又は 長 勾配 の 区 間 
( イ ) 交通 状況 や 地域 条件 に より 凍結 抑制 剤 の 散布 を 考慮 する 区 間 
a 幅員 が 狭 除 と な る 区 間 
b 横風 の 強い 区 間 
c 。 バス停 付近 
d 沿道 か ら の 出入 口 の 多い 市 街 地 
e 工事 規制 区 間 
エ 散布 量 (標準 的 散布 量 ) 
( ア ) 凍結 抑制 の 場合 20~30g / 可 程度 (固形 剤 ) 0.1 リ ッ ト ル ノ 枯 程度 (溶液 散布 ) 
( イ ) 凍結 融解 の 場合 20 て 40gm 程 度 (固形 剤 ) 0.1 リ ッ ト ル 本 程度 (溶液 散布 ) 



































































































































































































































ご S 







































































































































































画 





(2) 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(作業 目標 等 ) 
道路 除 排 雪 の 作業 目標 は 、 次 の と お り と する 。 
区 分 日 交通 量 の お よそ の 標準 除 排 雪 目 標 
2 車線 以上 の 幅員 を 確保 し 、 原 則 と し て 、 媒 常 降雪 
生生 条 | 同 6O022DE ik ki 
に お いて は 、 降 雪 後 5 日 以内 に 2 車線 の 幅員 を 確保 す 
と の 
原則 と し て 、 2 車線 の 幅員 を 確保 する 。 状 況 に よっ 
二 2 和 00 て は 、 SS ti 
異常 降雪 時 に は 、 約 10 日 以内 に 2 車線 又は 1 車線 の 
ie と 。 
原則 と し て 、 1 車線 の 幅員 で 、 必 要 な 待避 所 を 設け 
第 3 種 | 500 台 ノ 日 以下 る 。 状 況 に よっ て は 、 一 時 交通 不能 と な っ て も や む を 
得 な い 。 
道路 除 排 害 の 除雪 水準 は 、 次 の と お り と する 。 
車道 除雪 工 
ラグ 内 容 
A 重点 重要 路線 (都市 間 連 絡 道路 、 高 速 道路 1 C、 空 港 、 医 療 施 設 そ の 他 
重要 公共 施設 等 へ の 連絡 道路 及び バス 路線 ) は 、2 車線 以上 を 確保 し 、 
か つ 、 原 則 と し て 始発 バス 運行 前 まで に 完了 する 。 
B 一 般 除雪 地域 内 生活 路線 で 2 車線 を 確保 し 、 か つ 、 原 則 と し て 早朝 に 除雪 す 
95 
C その A・B ラ ンク の 除雪 状況 、 当 該 C じ ランク へ の 降雪 状況 を 総合 的 に 判 
断 し な が ら 、 原 則 と し て 当日 中 に 除雪 を 行う 。 
歩道 除雪 工 
則 と し て 、 確 保 す べき 踏面 状態 は 、 防 寒 靴 等 で 歩行 可能 と し 、 除 雪 幅 は 1.0m 以 上 を 標準 と 
する 。 
ラン ク 内 容 
通勤 ・ 通 学 路 で 、 原 則 と し て 、 早 朝 除 雪 に より 通勤 ・ 通 学 時 間 帯 以 
前 に 通行 可能 な 状態 を 確保 する 。 
A ラ ンク の 除雪 作業 終了 後に 除雪 作業 を 行い 、 原則 と し て 、 早朝 に 
B 一 般 除 
除雪 する 。 
A・B ラ ンク の 除雪 状況 、 当 該 じ ラン ク へ の 降雪 状況 を 総合 的 に 判 
C その 他 
原則 と し て 、 当 





(作業 ) 


第 6 条 
A ] 寧 に 除 。 


2 





受注 者 は 、 発 














主 者 の 指示 に より 、 委 託 対象 路線 



































し 、 又は 発 ? 





断 し な が ら 、 


生 者 か ら の 個別 の 指示 に 従い 、 











に 除雪 を 行う 。 





























に お いて 出動 基準 に 





















































より 出動 し 、 
交通 を 確保 し な けれ ば な ら な い 。 











除雪 水準 に 




















員 の 規定 に か か わら ず 、 早 朝 及 び 異 常時 に は 、 監 督 職 員 の 指示 が な い 場 合 で あっ て も 速やか に 
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作業 を 開始 し 、 作 業 の 完了 後 、 直 ち に 監督 職員 に 作業 : 
受注 者 は 、 異 常時 で あっ て 別紙 2 記載 の 除雪 機械 等 





















































大 況 を 報告 する も の と する 。 
こよ る 作業 が 不可 能 で ある と き は 、 あ ら か じ 














め 発 注 者 の 承認 を 得 て 受 注 者 の 所 有する 建設 機械 を 出動 させ 、 速 や か に 道路 除 排 雪 を 行い 、 除 雪 路 


























線 の 交通 を 確保 3 














「 る も の と する 。 









































































































































4 除 排 雪 業 務 に お ける 作業 時 間 帯 に よる 作業 区 分 は 、 下 表 の と お り と する 。 
作業 区 分 作業 時 間 帯 
8 時 00 分 て 20 時 00 分 
昼間 作業 SS 
(※ 17 : 00~20 : 00 は 昼間 作業 の 所 定時 間 外 と する 。) 
20 時 00 分 8 時 00 分 
夜間 作業 
6 (※ 5 : 00 ご 8 : 00 は 夜間 作業 の 所 定時 間 外 と する 。) 
( 除 排 雪 計画 ) 
第 7 条 受注 者 は 、 契 約 後 速やか に 、 次 に 掲げ る 事項 を 記載 し た 作業 計画 を 提出 し 、 監 督 職 員 の 承認 
を 得る も の と する 。 
(1) 各 体 制 時 の 作業 班 の 構成 
(2) 連絡 方 法 
(3) 待機 に 関す る こと 。 





(4) 除雪 訓練 に 関す る こと 。 



































































































































































































































(5) 安全 管理 に 関す る こと 。 
(安全 管理 ) 
第 8 条 受注 者 は 、 次 の と お り 作 業 の 安全 管理 及び 作業 に 伴う 交通 整理 を その 責任 に お いて 行う も の 

と ど ず る 。 

(1) 作業 区 間 の 道路 (道路 附属 物 を 含む む 。) に つい て 、 除雪 前 に 作業 上 危険 な 箇所 の 点検 を 行い 、 
事故 の 防止 に 努め る も の と する 。 

(2) 作業 中 の 除雪 機械 へ の 接近 注意 を 促す 工夫 を 行い 、 事 故 防止 に 努め る も の と する 。 

(3) 除雪 作業 中 は 、 常 に 安全 第 一 の 周到 な 注意 が 払わ れる よう 、 受 注 者 は 、 作 業 員 に 安全 知識 を 
周知 徹底 する も の と する 。 

(4) 安全 作業 の 障害 と な る 路面 凹凸 、 工 作物 の 段差 等 の 事態 が 生じ し た と き は 、 速 や か に 発注 者 に 
報告 する も の と する 。 

(5) 除雪 作業 に つい て は 、 地 域 住 民 の 理解 が 得 ら れる よう に する も の と する 。 
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受注 者 は 、 対 人 賠償 保険 無 1 
の 任意 保険 に 加入 する も の と し 、 保 











(機械 の 貸付 ) 
第 9 条 発注 者 は 、 受 注 者 の 





























































































































骨 限 、 対 物 賠償 保険 無制限 及び 搭乗 者 保険 5 百 万 
険 契約 関係 書類 の 写し を 監 】 



























































を 務 委 託 の 実施 の た め 、 別 に 定め る 建設 機械 貸付 要 
を 貸し 付け る も の と する 。 な お 、 特 記 仕様 書 に 定め る 様式 第 1 号 、 様 式 第 5 号 を 提出 する こと に よ 
り 、 建 設 機械 貸付 要領 様式 5 、 様 式 6 の 提出 は 省略 
受注 者 は 、 前 項 の 規定 に より 貸付 け を 受け た 貸与 機械 を 善 』 










































































する も の と する 。 














] 以 上 (免責 な し ) 
旧 職 員 に 提出 し な けれ ば な ら な い 。 


(に より 、 人 除雪 機械 

















な 管理 者 の 注意 を も っ て 維持 管 


理 す 




















る と と も に 、 業 務 以 外 の 用 途 に 供し て は な ら な い 。 

(統括 技術 者 の 配置 ) 
第 10 条 受注 者 は 、 次 の 1) 又は (2②) の 条件 を 満た す 者 を 、 統 括 技 術 者 と し て 配置 する も の と する 。 

(1) 過去 5 か 年 以内 に 、 娠 手 県 が 発注 し た 道路 除 排 雪 業 務 に 次 の いずれ か の 作業 形態 で 従事 し た 














































































































こと が ある こと 。 
ア 運転 員 
イ 連絡 員 (発注 者 か ら の 指示 又は 連絡 を 受け 、 運 転 員 に 作業 指示 又は 連絡 を 行う 者 ) 









































(2) 建設 業法 (昭和 24 年 法律 第 100 号 ) 第 7 条 第 2 号 イ 、 ロ 又は ハ に 該当 する こと 。 




















(運転 員 に 係る 届出 等 ) 

第 11 条 受注 者 は 、 契 約 締 結 後 、 速 や か に 除雪 機械 運転 資格 者 基準 に より 除雪 機械 運転 員 を 選任 し 、 
建設 機械 運転 員 届 を 作成 の 上 、 監 督 職 員 に 提出 し な けれ ば な ら な い 。 な お 、 第 17 条 で 定め る 除雪 
訓練 工 の 対象 者 に つい て も 同様 の 取扱 と する 。 

前 項 の 届出 に は 、 運 転 免許 証 及 び 除 害 講習 の 受講 証 の 写し を 添付 し な けれ ば な ら な い 。 

運転 員 は 、 統 括 技術 者 を 兼ね る こと が で きる も の と する 。 















































Eh 



































































































































(作業 状況 等 の 報告 ) 

第 12 条 受注 者 は 、 発 注 者 の 指示 に より 着手 する 場合 を 除く ほか 、 除 雪 作 業 に 着手 し た 場合 は 、 そ の 
都度 発注 者 に 連絡 する も の と し 、 必 要 に 応じ て 除 排 雪 状 況 と 交通 確保 状況 を 監督 職員 に 報告 する も 
の と する 。 











































































































(除雪 作業 の 完了 報告 及び 完了 確認 

第 13 条 受注 者 は 、 除 雪 作 業 が 完了 し た と き は 、 除 雪 シ ステ ム に より 発注 者 に 報告 する と と も に 、 速 
や か に 道路 除 排 雪 業 務 完 本 報 告 書 を 発注 者 に 提出 し 、 そ の 完了 確認 を 受け な けれ ば な ら な い 。 

2 道路 除 排 雪 業務 完了 報告 書 は 、 次 に 掲げ る 場合 に 応じ し 、 次 に 定め る も の を 提出 する も の と する 。 

(1) 機械 除雪 (一 結 抑制 剤 散布 を 含む 。) の 場合 
道路 除 排 雪 業務 完了 報告 書 (様式 第 1 号 ) 

(2) 人 力 除雪 (人 力 に よる 凍結 抑制 剤 散布 を 含む 。) の 場合 

人 力 除雪 業務 完了 報告 書 (様式 第 2 号 ) 

(3) 巡回 の 場合 

道路 巡回 業務 完了 報告 書 (様式 第 3 号 ) 

3 受注 者 は 、 第 6 条 第 1 項 の 規定 に より 発注 者 か ら の 個別 の 指示 が あり 除雪 作業 を 行っ た 場合 に お 
いて 業務 委託 が 完了 し た と き 、 道 路 除 排 雪 業務 完了 報告 書 に 発注 者 の 指示 状況 を 明記 する も の と す 
る 。 

4 受注 者 は 、 道 路 除 排 害 業務 完了 報告 書 を 提出 する 場合 、 施 行 前 及び 施行 後 の 状況 が 分 か る 写真 を 
添付 する こと 。 

5 発注 者 は 、 前 項 の 規定 に より 道路 除 排 害 業務 完了 報告 書 を 受け 付け た 場合 は 、 当 該 報告 書 を 審査 
し 、 必 要 に 応じ 実施 調査 を 行い 、 業 務 委 託 の 実施 状況 が 業務 内 容 に 適合 し な いと 認め る と き は 、 こ 
れ に 適合 させ る 措置 を 講じ る よう 受注 者 に 指示 する も の と する 。 
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の と する 。 


(委託 料 の 請求 ) 


第 14 条 


Es 弐 


受注 者 は 、 発 則 











務 実 績 調書 を 添付 











当 茶 


2 道路 除 排 雪 業 


(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


( 



































受注 者 は 、 前 項 の 規定 に よる 指示 に 従っ て 措置 を 


























機械 除雪 
道路 際 排 
































HF 























じ た と き は 、 そ の 結果 を 発注 者 に 報告 する も 




















E 者 か ら 業 務 委 託 の 完了 確認 を 受け た 後 、 請 求 書 (様式 第 4 号 ) に 各 道 路 除 排 
し て 、 委 託 料 の 請求 を 行う も の と する 。 

務 実 績 調書 は 、 次 に より 提出 する も の と する 。 

の 場合 
雪 業 務 実 績 調書 (様式 第 5 号 ) 

人 力 除 雪 (人 力 に よる 凍結 押 制 剤 散布 を 含む 。) の 場合 

















人 力 除 雪 業 務 実 紀 








調書 (様式 第 6 号 ) 

















砂 散 布 の 場合 














砂 散 布 業務 実績 調書 (様式 第 7 号 ) 














凍結 抑制 剤 散布 の 場合 




















凍結 抑制 剤 散布 





巡回 の 場合 


路 巡 














道 








除雪 機械 の 損料 補正 








第 15 条 


(1 ) 


(2 ) 








ペン 






































回 業務 月 報 (様式 第 9 

















実績 調書 (様式 第 8 号 ) 


= 


号 ) 





























































































































当初 契約 時 点 に お いて は 、 除 雪 機 械 の 損料 補正 を 行わ な か いこ と 。 た だ し 、 実 稼働 時 間 が 標準 
稼働 時 間 と 著しく 異な る 場合 は 、 次 の と お り 取 り 扱 う も の と する 。 

損料 補正 対象 期間 

損料 補正 の 対象 期間 (以下 、「 対 象 期間 」 と いう 。) は 、12 月 1 日 か ら 2 月 28 日 まで の 90 日 
間 と する 。 

損料 補正 

2 月 末 時 点 で 、 対 象 期間 に お ける 実 運転 時 間 当 た り 供用 日 数 が 、 標 準 の 運転 日 数 (稼働 日 数 
か ら 他 業 務 に 従事 し た 日 数 を 減算 し た 日 数 を いう 。) と 比べ て 20% 以 上 の 増減 が ある 場合 は 、 


(3) 


(4) 


損 
中 


の 協議 に より 決定 する も の と し 、 決 定 さ れ た 対象 機械 は 、 作 業 計画 書 


ア 
イ 
ワウ 
3 8 
オ 
カ 


























料 を 補正 する も の と する (別紙 3 「 除 雪 機 械 の 損料 補正 (計算 例 )」 を 参照 する こと )。 











な お 、 対 象 
対象 機械 





間 外 の 運転 時 


で 








間 














損料 補正 の 対象 機械 は 、 原 則 





除 
除 


ペー ザ 








ロー タリ 除雪 
小型 ロー タリ 
ハン ドガ イド 
トラ クタ ショ ペソ 























損料 補正 対象 期間 


対象 機械 に つ 








の 取扱 い 








\ て は 、 気 象 状 況 に 合わ せ 即 時 対応 で きる よう 、 対象 』 


は 考慮 し な いも の と する 。 

















と し て 、 次 に 掲げ る 機種 の 借 上 機械 の 








か ら 、 発 注 者 と 受注 者 
に 明記 する も の と する 。 












































間 





、 原 則 と し て 、 













































































(待機 費 ) 











他 の 業務 に 無断 で 使用 する こと が で き な い も の と する 。 た だ し 、 他 の 自 
他 工 事 等 で 使用 する 場合 に は 、 監 督 職 員 に 書面 で 報告 し 、 そ の 承認 を 得る も の 
期間 に つい て は 、 対 象 期間 の 日 数 を 補正 する も の と する 。 





















































第 16 条 待機 費 に つい て は 、 次 の と お り 取 り 扱う も の と する 。 


(1) 待機 費 計 上 の 対象 























治 体 の 除 排 雪 業務 その 














と し 、 そ の 使用 








次 に 掲げ る いずれ か の 条件 に 該当 し 、 監 督 職 員 の 指示 に より 待機 を 行っ た と き を 対象 と する 。 









































ア 雪 に 関す る 気象 報 (大 雪 特 別称 報 、 虹 風雪 特別 警報 、 大 雪 区 報 、 馬 風光 報 、 大 夫 注 


意 報 ) が 発令 され た 


















































= 
と き 、 ま た は 、 発 令 が 見 込 
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れ て いる と き 。 





















































イ 除雪 を 担当 する 路線 の 隣接 する 自動 車 専用 道路 や 直轄 国道 が 通行 止め と 


























た は 、 通 行 止 め が 見 込ま れ て いる と き 。 
に 


ウ 監督 職員 が 、 緊 急 的 














(2) 待機 機械 及び 待機 人 中等 


除雪 を 行わ な けれ ば な ら な いと 判断 し た と き 。 











ー ヾ 





ア ス 


ー ヾ 




















待機 補償 費 を 算出 す 





イ ググ 


— 





ぎ 機 の 開始 及び 終了 報告 


圭 : 





きき 機 する 機械 及び 人 員 の 決定 
発注 者 と 受注 者 の 協議 に より 決定 する も の と し 、 機 械 に 配置 され る 人 上 員 



































る も の と する 。 


な っ た と き 、 ま 








と 世話 役 1 名 で 


























式 第 1 号 ) に 、 待 機 
( 除 寺 訓 練 工 ) 

















第 17 条 除雪 訓練 工 に つい て は 、 


(1) 対象 路線 




















そ 期 通行 止め 路線 
冬期 通行 止め 期間 
ボ 害 業 















































(2) 対象 者 














除雪 訓練 の 対象 路線 は 、 


= | 
降雪 量 が 出動 基 浴 


を 証明 する 写真 を 添付 し 提出 する も の と する 。 





次 の と お り 取 り 扱 う も の と する 。 





















































の うち 、 発 注 者 が 指定 する 路線 (別紙 - 4 ) 
中 の み 訓 練 と し て 出動 で きる も の と する 。 





























こ 満た し て いな い 場 合 で も 、 訓 練 と し て 出動 で きる も 




















除雪 訓練 の 対象 者 は 、 原 則 と し て 、 次 の いずれ か の 条件 に 合致 する も の と し 、 








る 際 は 、 対 象 者 の 指導 を 行う 熟練 オペ レー ター が 同乗 する も の と する 。 な お 、 





者 及び 指導 を 行う も の の 
書 に 明記 する も の と する 。 























新規 購入 し て か ら 
その 他 、 監 督 職員 
(3) 対象 機械 
除雪 訓練 工 の 対象 機械 
決定 する も の と し 、 決 定 
ア 除雪 ドー ザ 


ア 
イ 除雪 オペ ベレ ー タ と 
隊 
a 























除雪 オペ レー タ の 年 齢 が 40 歳 以 下 の 者 














氏名 、 年 齢 、 経 験 年 数 及び 概ね の 訓練 の 実施 日 等 に つ 

















し て の 経験 が 2 年 以下 の 者 
2 年 以下 の 除雪 機械 を 操作 する 者 
が 必要 と 判断 し た 者 















































原則 と し て 、 次 に 掲げ る 機種 と し 、 発 注 者 と 受注 











ーー 


示 、 


ペー 








は 、 シ ステ ム で 行う も の と し 、 道 路 除 排 害 業 務 完 了 報 告 書 ( 様 


次 の 掲げ る 箇所 と し 、 発 注 者 と 受注 者 の 協議 に より 決定 する も の と 





の と する 。 





訓練 を 実施 す 
除雪 訓練 の 対象 
いて 、 作 業 計画 








者 の 協議 に 





され た 対象 機械 は 、 作 業 計画 書 に 明記 する も の と する 。 


除雪 グレ ー ダ 
ロー タリ 除雪 車 
トラ クタ ショ ベル 
路 除 害 訓練 の 実施 




















(4) 

















演 履 H へ 


na 
[ 

















ける も の と する 。 


雪 訓 練 を 実施 する 場合 
行う も の と し 、 除 雪 訓 練 中 は 「 除 雪 訓 練 

また 、 訓 練 実施 後 は 通常 の 除 
報告 する と と も に 、 速 や か に 道路 


は 道 路 除 雪 訓練 実施 届 




















(様式 第 10 号 ) に より 、 監督 職員 に 事前 に 報 






































」 と 明記 し た ステ ッ カ ー 等 を 付属 し て 作業 を 実 


















































雪 作 業 と 同様 に 、 除 害 シス テム より 発注 者 に 




















(5) 除雪 訓練 の 設計 計上 の 取扱 い 
































(その 他 ) 





第 18 条 この 仕様 書 に 定め の な い 事 項 に つい て は 、 監 督 


除雪 訓練 一 人 当たり 除雪 機械 1 台 ( 
対象 外 と する 。 な お 、 除 雪 訓 練 で 使用 し た 機械 が 、 
象 の 場合 に お いて も 、 損 料 補正 対象 期間 中 に 実施 



























































ド 排 雪 業務 完了 報告 書 を 発注 者 に 提出 し 、 そ の 完了 確認 を 受 








に つき 訓練 時 間 は 6 時 間 を 上 限 と し 、 超 過 分 は 設計 計上 の 





第 15 条 で 定め る 除雪 機械 の 損料 補正 の 対 














5 し た 訓練 時 間 の 日 数 は 補正 の 対象 外 と する 。 











職員 の 指示 に よる も の と する 。 




















